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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 902 

7 Ιουνίου 2007 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιη- 
μένων ομολόγων λήξης 25.7.2030 στις 30.4.2007.. 1 

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιη- 
μένων ομολόγων λήξης 25.7.2025 στις 30.4.2007.. 2 

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιη- 
μένων ομολόγων λήξης 19.5.1997 και 11.8.1997, στις 
30.4.2007. 3 

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιη- 
μένων ομολόγων λήξης 25.7.2057 στις 30.4.2007.. 4 

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιη- 
μένων ομολόγων λήξης 25.7.2057 στις 31.3.2007. 5 

Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε πυρό¬ 
πληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης 
και των αντιστοίχων παροχών για την αποκατά¬ 
σταση των ζημιών από τις πυρκαγιές του Αύγου¬ 
στου 2006 σε περιοχές του Νομού Λακωνίας, την 
πυρκαγιά της 30ης Αυγούστου 2006 σε περιοχές 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής 
και την πυρκαγιά της 20ης Ιουλίου 2006 σε περι¬ 
οχές του Νομού Λέσβου. 6 

Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων 
για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων που 
έχουν υποστεί βλάβες από την πυρκαγιά της 30ης 
Αυγούστου 2006 σε περιοχές της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής. 7 

Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων 
για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων 
που έχουν υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές του 
Αυγούστου 2006 σε περιοχές του Νομού Λακω¬ 


νίας. 8 

ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 2/32222/0 023/Α (1) 


Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ- 
νων ομολόγων λήξης 25.7.2030 στις 30.4.2007. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 


«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 

1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ- 
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/ 22.3.1994). 

4. Τ ις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα¬ 
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α'/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /1999 
(ΦΕΚ 16 Α/1999) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 /Α/2003). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 

1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπα¬ 
νών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ 
27.11.1995). 

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)». 

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα¬ 
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α /6.7.1998). 

9. Την υπ’ αριθμ. 37930 / ΔΙΟΕ 1264/ 14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432 /Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικο¬ 
νομικών». 

10. Την υπ’ αριθμ. 2/22468/0023Α/12.4.2007 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Εκδοση Τιμαριθμοποιη- 
μένου Ομολόγου, λήξης 25.7.2030, με ημ/νία 16.4.2007», 
αποφασίζουμε: 

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα- 
ριθμοποιημένων ομολόγων, Ι8ΙΝ ΘΒ 03 38002 547, λήξης 
25.7.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα Απρί¬ 
λιο 2007 όπως παρακάτω: 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 

ΜΟΓΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΛΟΓΟΣ 
ΔΕΙΚΤΩΝ 
(ΙΝϋΕΧ ΒΑΤΙ0) 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 

ΜΟΣΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

30.4.2007 

3.500.000.000,00 

102,68933 

1,00305 

3.510.675.000,00 


Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη ανα¬ 
φοράς της 30.4.2007 προς τον δείκτη αναφοράς κατά 
την ημερομηνία έναρξης. Ο Δείκτης αυτός της ημερο¬ 
μηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,37677, για δε 
τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρη¬ 
μένος (υπΓθνίεθά) ΗΙΟΡ της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία. 

Κάλυψη δαπάνης 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
τρέχον έτος, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
που έχουν γραφεί για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Μάίου 2007 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 
-♦- 

Αριθμ. 2/32225/0023/Α (2) 

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ- 
νων ομολόγων λήξης 25.7.2025 στις 30.4.2007. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 

1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ- 
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα¬ 
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α718.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 ΙΑ/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/ 
1999 (ΦΕΚ 16 Α/1999)), καθώς και τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 /Α/2003). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 

1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπα¬ 
νών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ 
27.11.1995). 


7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)». 

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα¬ 
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α /6.7.1998). 

9. Την υπ’ αριθμ. 37930 /ΔΙΟΕ 1264/ 14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432 /Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών». 

10. Την υπ’ αριθμ. 2/16773/0023 /Α /20.3.2003 απόφα¬ 
ση του Υπουργού Οικονομικών «Εκδοση στις 27.3.2003 
κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δα¬ 
νείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2025», καθώς και τις 
αριθμ. 2/5333/0023Α/30.1.2004, 2/17201/0023Α/2.4.2004, 
2/32020/0023Α/16.6.2005 και 2/18746/0023Α/7.4.2006 
όμοιες, για την επανέκδοση (γθ οροηίηρ) στις 3.2.2004, 
5.4.2004, 21.6.2005 και 12.4.2006, αντίστοιχα. 

11. Την υπ’ αριθμ. 2/13615/0023/Α/13.3.2006 (ΦΕΚ 387/ 
Β/30.3.2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της 
ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομο¬ 
λόγων, λήξης 25.7.2025, έτος βάσης 2005=100», αποφα¬ 
σίζουμε: 

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα- 
ριθμοποιημένων ομολόγων, ΙδΙΝ ΟΒ 03 38001 531, λήξης 
25.7.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα Απρί¬ 
λιο 2007 όπως παρακάτω: 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 

ΜΟΓΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΔΕΙΚΤΩΝ 
(ΙΝΰΕΧ ΡΑΤΙΟ) 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 

ΜΟΣΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

30.4.2007 

7.200.000.000,00 

102,68933 

1,08284 

7.796.448.000,00 


Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο¬ 
ράς της 30.4.2007 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας 
έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς Πληθωρι¬ 
σμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορι¬ 
σμό σε νέο έτος βάσης 2005=100, στο 94,83337, για δε 
τον υπολογισμό του, χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημέ¬ 
νος (υηΓΘνίεθά) ΗΙΟΡ της ημερομηνίας έναρξης των ομο¬ 
λόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία. 

Κάλυψη δαπάνης 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
τρέχον έτος, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
που έχουν γραφεί για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2007 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Αριθμ. 2/32228/0023/Α (3) 

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιη- 
μένων ομολόγων λήξης 19.5.1997 και 11.8.1997, στις 
30.4.2007. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου Τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Περί δαπανών σύναψης, 
έκδοσης και εξυπηρετήσεως των δανείων του Δημοσί¬ 
ου» (ΦΕΚ 286/Β797). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994). 

4. Την υπ’ αριθμ. 2033202/4582/13.5.1997 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Γενικοί όροι έκδοσης τιμαριθ- 
μοποιημένων ομολόγων με τοκομερίδια, σε δραχμές». 

5. Τις υπ’ αριθμ. 2033203/4583/0023/13.5.1997 και 
2058194/7752/0023/7.8.1997 αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών «Εκδοση τιμαριθμοποιημένων ομολόγων 
με τοκομερίδια, σε δραχμές, της 19.5.1997» και «Εκδο¬ 
ση τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με τοκομερίδια, σε 
δραχμές, της 11.8.1997», αντίστοιχα. 

6. Την υπ’ αριθμ. 2/88722/0023Α/31.12.2000 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 2/7512/0023Α/5.1.2001, όμοια, «Επανακαθορι¬ 
σμός σε Ευρώ, του ύψους των ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, που εκδόθηκαν σε δραχμές, όπως προήλθε 
μετά την εφαρμογή της μεθόδου ΒοΙΙοπι υρ. 

7. Την υπ’ αριθμ. 2/39390/0023/11.7.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Επανακαθορι¬ 
σμός Δεικτών Αναφοράς 19.5.1997 και 11.8.1997, μετά την 
αναθεώρηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία με βάση το έτος 
2005=100,0 των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με το¬ 
κομερίδια, δεκαετούς διάρκειας, εκδόσεων 19.5.1997 και 
11.8.1997». 

8. Την υπ’ αριθμ. 37930 / ΔΙΟΕ 1264/ 14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432 /Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών», αποφασίζουμε: 

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των 
τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, δεκαετούς διάρκειας, 
επιτοκίου 4% λόγω της εξέλιξης του Γενικού Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή και σύμφωνα με τους γενικούς όρους 
έκδοσής τους, αναλυτικά και για κάθε έκδοση, για τον 
μήνα Απρίλιο 2007, όπως παρακάτω: 

Α. ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
19.5.1997, ΙδΙΝ ΟΒ 0324001 214 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 

ΜΟΓΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 
ΜΟΣΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
σε 0,01 6 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 

ΜΟΣΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

30.4.2007 

20.927.659,53 

103,200 

0,0137416778 

28.758.115,44 


Το αναπροσαρμοσμένο κεφάλαιο είναι το γινόμενο 
του 0,01 (μικρότερη ονομαστική αξία) επί του πηλίκου 
του δείκτη αναφοράς στις 30.4.2007 προς τον δείκτη 


αναφοράς κατά την ημερομηνία έκδοσης, ο οποίος κατά 
την 19.5.1997 ήταν ίσος με 75,1, στρογγυλοποιούμενο στα 
10 δεκαδικά ψηφία. 

Β. ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
11.8.1997, Ι3ΙΝ ΘΒ 0324002 220 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 

ΜΟΓΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 
ΜΟΣΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
σε 0,01 ί 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 

ΜΟΣΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

30.4.2007 

18.068.672,05 

103,200 

0,0134375000 

24.279.778,07 


Το αναπροσαρμοσμένο κεφάλαιο είναι το γινόμενο 
του 0,01 (μικρότερη ονομαστική αξία) επί του πηλίκου 
του δείκτη αναφοράς στις 30.4.2007 προς τον δείκτη 
αναφοράς κατά την ημερομηνία έκδοσης, ο οποίος κατά 
την 11.8.1997 ήταν ίσος με 76,8, στρογγυλοποιούμενο στα 
10 δεκαδικά ψηφία. 

Κάλυψη δαπάνης 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
τρέχον έτος, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
που έχουν γραφεί για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Μάίου 2007 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 
-♦- 

Αριθμ. 2/32221/0023/Α (4) 

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ- 
νων ομολόγων λήξης 25.7.2057 στις 30.4.2007. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994), 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 

1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ- 
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/ 22.3.1994). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα¬ 
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α718.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 /Α/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/ 
1999 (ΦΕΚ 16 Α/1999)), καθώς και τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 /Α/ 2003). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 

1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπα¬ 
νών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ 
27.11.1995). 
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7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)». 

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα¬ 
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998). 

9. Την υπ’ αριθμ. 37930 /ΔΙΟΕ 1264/ 14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432 /Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών». 

10. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Οίΐθπηρ ΟίΓουΙαι·) και 
τη συμφωνία εγγραφής (δυόεοπρίίοπ ΑςΓθθπίθπΙ) με ημε¬ 
ρομηνία 29.3.2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου 
ομολόγου λήξης 25.7.2057, αποφασίζουμε: 

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι- 
μαριθμοποιημένων ομολόγων, Ι3ΙΝ Χ3 0292467775, λήξης 
25.7.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα Απρί¬ 
λιο 2007 όπως παρακάτω: 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 

ΜΟΓΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΔΕΙΚΤΩΝ 
(ΙΝϋΕΧ ΒΑΤΙΟ) 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 

ΜΟΣΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

30.4.2007 

1.000.000.000,00 

102,68933 

1,00265 

1.002.650.000,00 


Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη ανα¬ 
φοράς της 30.4.2007 προς τον δείκτη αναφοράς κατά 
την ημερομηνία έναρξης. Ο Δείκτης αυτός της ημερο¬ 
μηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,41742, για δε 
τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρη¬ 
μένος (υπΓθνίεθά) ΗΙΟΡ της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλό ποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία. 

Κάλυψη δαπάνης 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
τρέχον έτος, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
που έχουν γραφεί για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Μάίου 2007 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 
-♦- 

Αριθμ. 2/32220/0023/Α (5) 

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ- 
νων ομολόγων λήξης 25.7.2057 στις 31.3.2007. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990). 


2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 

1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ- 
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/ 22.3.1994). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα¬ 
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α718.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 /Α/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/ 
1999 (ΦΕΚ 16 Α/1999)), καθώς και τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 /Α/ 2003). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 

1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπα¬ 
νών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ 
27.11.1995). 

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)». 

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα¬ 
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α /6.7.1998). 

9. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/ 14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432 /Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών». 

10. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Οίίθπηρ ΟΪΓουΙβι·) και 
τη συμφωνία εγγραφής (δυόδοπρίίοη ΑρίΌθπίθηΙ) με ημε¬ 
ρομηνία 29.3.2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου 
ομολόγου λήξης 25.7.2057, αποφασίζουμε: 

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι- 
μαριθμοποιημένων ομολόγων, Ι5ΙΝ Χ5 0292467775, λήξης 
25.7.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα Μάρτιο 
2007 όπως παρακάτω: 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 

ΜΟΓΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΔΕΙΚΤΩΝ 
(ΙΝϋΕΧ ΡΑΤΙΟ) 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ¬ 

ΜΟΣΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

31.3.2007 

1.000.000.000,00 

102,39871 

0,99982 

999.820.000,00 


Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη ανα¬ 
φοράς της 31.3.2007 προς τον δείκτη αναφοράς κατά 
την ημερομηνία έναρξης. Ο Δείκτης αυτός της ημερο¬ 
μηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,41742, για δε 
τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρη¬ 
μένος (υπΓβνίδβά) ΗΙΟΡ της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία. 

Κάλυψη δαπάνης 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
τρέχον έτος, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
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που έχουν γραφεί για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Μα'ΐου 2007 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 
-♦- 

Αριθμ. οικ. 2930/3200Π06Α/3514Π06Α/1108Π06Α (6) 

Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε πυρό¬ 
πληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και 
των αντιστοίχων παροχών για την αποκατάσταση 
των ζημιών από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2006 
σε περιοχές του Νομού Λακωνίας, την πυρκαγιά της 
30ης Αυγούστου 2006 σε περιοχές της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής και την πυρκαγιά της 
20ης Ιουλίου 2006 σε περιοχές του Νομού Λέσβου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.7.1978 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 
1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως 
ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το 
ν. 867/1979 (ΦΕΚ Α' 24). 

2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.1981), 
ο οποίος κυρώνει την από 26.3.1981 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως 
ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του 
ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργι¬ 
κό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.1996). 

3. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων». 

4. Την υπ’ αριθμ. οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.1995 απόφασή 
μας, για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.» 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 Κοινή Απόφαση 
Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουρ¬ 
γού ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων 
ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

6. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδη¬ 
γίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ. 
Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δημο¬ 
σίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.1978. 

7. Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργα¬ 
σιών» («Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με την απόφαση 
Ε7/1253/155/16.1.1976 του Υπουργού τ. Δημ.Έργων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

8. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ84/Α/10.3.2004) για το διορισμό 
των Υπουργών και Υφυπουργών. 

9. Την υπ’ αριθμ. 5013/Π.Ε./Α32/7.2.2007 (Φ.Ε.Κ. 250/ 
Β/27.2.2007) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομί¬ 
ας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα¬ 


τάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά της 20ης Ιουλίου 
2006 σε περιοχές του Νομού Λέσβου». 

10. Την υπ’ αριθμ. 5188/Α32/13.10.2006 (Φ.Ε.Κ. 1604/ 
Β/1.11.2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα¬ 
τάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 
του 2006 σε περιοχές του Νομού Λακωνίας». 

11. Την υπ’ αριθμ. 6002/ΠΕ/Α32/7.3.2007 (Φ.Ε.Κ. 383/ 
Β/20.3.2007) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομί¬ 
ας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα¬ 
τάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά της 30ης Αυγού¬ 
στου 2006 σε περιοχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Δυτικής Αττικής». 

12. Τ ις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους του Νομού Λα¬ 
κωνίας από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2006, στους 
κατοίκους περιοχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Δυτικής Αττικής από την πυρκαγιά της 30ης Αυγούστου 
2006 και στους κατοίκους του Νομού Λέσβου από την 
πυρκαγιά της 20ης Ιουλίου 2006, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής ζημιών 
σε πυρόπληκτα κτίρια, από τις πυρκαγιές του Αυγού¬ 
στου 2006 σε περιοχές του νομού Λακωνίας, από την 
πυρκαγιά της 30ης Αυγούστου 2006 σε περιοχές της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής και από 
την πυρκαγιά της 20ης Ιουλίου 2006 σε περιοχές του 
Νομού Λέσβου 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ 
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τη σύντα¬ 
ξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευ¬ 
ής πυρόπληκτων οικοδομών και με βάση αυτό γίνεται 
ο έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δη¬ 
μοσίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα 
με το ν. 1418/1984 και τα εκτελεστικά του π.δ. 

Όλες οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται 
σε πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν 
τις δαπάνες: 

α) Για εργασία, μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά 
κλπ. ταμεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κλπ.) και το ΦΠΑ. 

β) Γ ια προμήθεια και μεταφορά, στον τόπο του έρ¬ 
γου, όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώ¬ 
νονται). 

γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθα¬ 
ρισμοί κλπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υπο¬ 
στυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κλπ.), 
πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση 
κατασκευών, που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες 
εργασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, 
προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν 
κλπ.), εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή 
άλλα στοιχεία, από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό 
να προκληθούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κά¬ 
λυψη κλπ.), ή, στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν 
οι ζημιές για να αποκατασταθούν αυτές εκτός από τις 
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εργασίες που αναφέρεται ρητά ότι κοστολογούνται με 
άλλα άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 

δ) Την αμοιβή μελέτης και επίβλεψης των εργασιών 
αποκατάστασης. 

ε) Για απομείωση και φθορά των υλικών και εργαλείων 
ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από 
βλάβη ή για συντήρησή τους. 

στ) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και 
γενικά κάθε εργασία, που είναι απαραίτητη για την έντε¬ 
χνη και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα 
με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις 
τοπικές και άλλες ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν 
αναφέρονται στην περιγραφή. 

Οι εργασίες που τιμολογούνται με το τιμολόγιο αυτό, 
εκτελούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος 
«Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επι¬ 
σκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» του Υπουργείου 
Δημοσίων'Εργων (το οποίο συνοπτικά αναφέρεται σαν 
«Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με δόκιμα υλικά και σύμφωνα με τις ει¬ 
δικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 
και 3 του τεύχους αυτού και εφαρμόζονται μόνο για να 
καθοριστεί το ύψος του δανείου. 

ζ) Οι ζημιές, που προτείνονται για επισκευή και εγκρί- 
νονται, θα πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από 
πυρκαγιές και όχι από εγκατάλειψη ή παλαιότητα, ακό¬ 
μη και στην περίπτωση παραδοσιακών ή διατηρητέων 
κτιρίων. 

Κατά την ανακατασκευή στοιχείων και εφόσον γίνει 
αλλαγή στη χρησιμοποίηση των υλικών, θα τιμολογείται 
η ανακατασκευή με τα νέα υλικά μόνο εάν το κόστος 
τους είναι μικρότερο από το κόστος των παλαιών. 
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Άρθρο 1 Γ ια ένα κυβικό μέτρο εκσκαφή σε οποιοδή- 
ποτε βάθος 
α. Με το χέρι 

ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ (16 €) 

β. Με μηχανήματα 

ΕΞΙ ΕΥΡΩ (6 €) 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες απο¬ 
ξήλωσης των δαπέδων, αντιστήριξης παρειών, αποκο¬ 
μιδής πλεοναζόντων υλικών κλπ. 

Η τιμή ισχύει και για τμηματικές εκσκαφές ή υπο- 
θεμελιώσεις και η μέτρηση γίνεται με τις ελάχιστες 
απαιτούμενες διαστάσεις και κατακόρυφες παρειές των 
εκσκαφών. 

Άρθρο 2 Για ένα κυβικό μέτρο επιχωμάτωση 
α. Με το χέρι 

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €) 

β. Με μηχανήματα 

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (5 €) 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες διαλογής, 
διάστρωσης, διαβροχής, συμπύκνωσης κλπ.,καθώς και η 
μεταφορά των χωμάτων είτε είναι προϊόντα εκσκαφής 
είτε δάνεια χώματα. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις 
διαστάσεις των αντιστοίχων εκσκαφών αφαιρουμένου 
του όγκου που καταλαμβάνουν οι ενισχύσεις, τα νέα 
στοιχεία κλπ.. 

Β' ΤΟΙΧΟΙ - ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Άρθρο 3 Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλα- 
βείσας τοιχοποιίας πλήρωσης η οποία παρουσιάζει ελα¬ 
φριές ή έντονες διαμπερείς ρηγματώσεις ή προβλήματα 
στα επιχρίσματα, που επισκευάζονται ή αποκολλήσεις 


από τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τα επιχρίσματα. Η 
μέτρηση γίνεται για ολόκληρο το φάτνωμα χωρίς να 
αφαιρούνται τα ανοίγματα, στη μία ή δύο πλευρές του, 
ανάλογα αν η μία ή και οι δύο επιφάνειες του τοίχου 
είναι επισκευάσιμες. 

Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται 
στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.» 

αΐ. Παράγραφο 2.4.2.Ι. όταν η επιφάνεια είναι χωρίς 
επίχρισμα (αρμολόγημα) 

ΕΞΙ ΕΥΡΩ (6€) 

α2. Παράγραφο 2.4.2.Ι. όταν η επιφάνεια είναι επιχρι- 
σμένη(αρμολόγημα) 

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €) 

α3. Παράγραφο 2.4.2.2. όταν η επιφάνεια είναι επι- 
χρισμένη (ενισχυμένο επίχρισμα με κοτετσόσυρμα η 
πλέγμα συνθετικών ινών) 

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (9 €) 
Αρθρο 4 Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλαβεί- 
σας φέρουσας τοιχοποιίας η οποία παρουσιάζει έντο¬ 
νη ρηγμάτωση ή προβλήματα στα επιχρίσματα, χωρίς 
αποσύνθεση της τοιχοποιίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται 
και η δαπάνη για τα επιχρίσματα. Η μέτρηση γίνεται για 
όλο το φάτνωμα χωρίς να αφαιρούνται τα ανοίγματα 
στη μία ή στις δύο πλευρές του ανάλογα αν η μία ή οι 
δύο επιφάνειες του φατνώματος παρουσιάζουν ζημιά. 
Γ ια ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται 
στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». 

α. Παράγραφο 2.4.2.1 σε επιφάνεια χωρίς επίχρισμα 
(αρμολόγημα) ή επιχρισμένη 

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €) 

β. Παράγραφο 2.4.2.2 με ενισχυμένο επίχρισμα και 
κοτετσόσυρμα 

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €) 
γ. Παράγραφο 2.4.2.2. με ενισχυμένο επίχρισμα και 
δομικό πλέγμα 

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (14 €) 
δ. Παράγραφο 5.2.3.1 (ζώνες ραφής). Αυτός ο τρόπος 
επισκευής χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις φέρου¬ 
σας και μη φέρουσας τοιχοποιίας. 

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (16 €) 
Η μέτρηση γίνεται για επιφάνεια ενός μέτρου εκατέ¬ 
ρωθεν της ρωγμής. 

Αρθρο 5 Για την επισκευή ενός μέτρου ρωγμής σε 
φέροντες τοίχους από λιθοδομή, όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 2.4.1 των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με τσιμεντε- 
νέσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για 
την καθαίρεση και επανακατασκευή των επιχρισμάτων 
ή αρμολόγημα εφόσον η επιφάνεια δεν είναι επιχρι- 
σμένη, διάνοιξη οπών, διεύρυνση της ρωγμής κλπ. Σε 
περίπτωση διαμπερούς ρωγμής η μέτρηση γίνεται από 
τη μία μόνον επιφάνεια. 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (46 €) 
Αρθρο 6 Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευής 
φέρουσας τοιχοποιίας η οποία παρουσιάζει βαριές ζη¬ 
μιές (πλήρη αποσύνθεση ή απόκλιση από την κατακό- 
ρυφο), που δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί. Στις τιμές 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση 
των παλαιών στοιχείων και την ανακατασκευή τους 
μαζί με τη θερμομόνωση ή ηχομόνωση καθώς, τα επι¬ 
χρίσματα, τον χρωματισμό καθώς και τα διαζώματα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ). Η μέτρηση γίνεται για την 
πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται. 
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I. Για τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο από 20 εκ.από 
λιθοδομή (με φυσικούς λίθους): 

ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (82 €) 

II. Για τοιχοποιία με πάχος 20 εκ. (μπατική ή διπλή 
δρομική), από οποιοδήποτε υλικό 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (59 €) 

III. Γ ια τοιχοποιία με πάχος μικρότερο από 20 εκ., από 
οποιοδήποτε υλικό 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (46 €) 
Αρθρο 7 Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευής 
τοίχου πληρώσεως ο οποίος παρουσιάζει σοβαρές ή 
βαριές βλάβες (διαγώνιες ή χιαστί ρωγμές), που δεν 
είναι δυνατό να επισκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνο¬ 
νται όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών 
στοιχείων και την ανακατασκευή τους μαζί με τη θερμο¬ 
μόνωση, ηχομόνωση, επιχρίσματα, χρωματισμούς καθώς 
και τα διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ). 
Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που 
ανακατασκευάζεται. 

Ια. Γ ια τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο των 20 εκ. 
(μπατική ή διπλή δρομική) από οποιοδήποτε υλικό όταν 
η βλαβείσα επιφάνεια είναι επιχρισμένη 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (49 €) 
Ιβ. Γ ια τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο των 20 εκ. 
(μπατική ή διπλή δρομική) από οποιοδήποτε υλικό όταν 
η βλαβείσα επιφάνεια δεν είναι επιχρισμένη. 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (41 €) 
ΙΙα. Για τοιχοποιία με πάχος, μικρότερο από 20 εκ. 
(δρομική),από οποιοδήποτε υλικό όταν η βλαβείσα επι¬ 
φάνεια είναι επιχρισμένη. 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (38 €) 
ΙΙβ. Γ ια τοιχοποιία με πάχος, μικρότερο από 20 εκ. 
(δρομική), από οποιοδήποτε υλικό όταν η βλαβείσα επι¬ 
φάνεια δεν είναι επιχρισμένη. 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €) 
Αρθρο 8 Για την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού μέ¬ 
τρου θεμελίου, από οπλισμένο σκυρόδεμα για υποθε- 
μελίωση ή αντιστήριξη σε οποιαδήποτε στάθμη. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την πλήρη 
κατασκευή του ξυλοτύπου, καθώς και για την τοπο¬ 
θέτηση του ελαφρού οπλισμού. Η μέτρηση γίνεται με 
τις διαστάσεις της σχετικής μελέτης. Στην τιμή δεν 
περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκσκαφή και επιχω- 
μάτωση. 

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (180 €) 
Αρθρο 9 Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου 
φέρουσας τοιχοδομής από οποιοδήποτε υλικό (λίθους, 
πλίνθους, τσιμεντόλιθους κλπ.) και οποιοδήποτε συν¬ 
δετικό υλικό (ασβεστοκονίαμα με ή χωρίς τσιμέντο) με 
την κατασκευή ελαφρώς οπλισμένου μανδύα σύμφω¬ 
να με την παράγραφο 5.2.3.2. του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην 
τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τις εργασίες 
που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή καθώς και 
οι δαπάνες για το επίχρισμα. Η μέτρηση γίνεται με τις 
πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά. 

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €) 
Αρθρο 10 Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου 
φέρουσας τοιχοδομής με μανδύες από οπλισμένο σκυ¬ 
ρόδεμα σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2.3.3 και 5.2.3.4 
του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», μαζί με το αντίστοιχο πέδιλο, αν 
χρειάζεται, που ο όγκος του ανάγεται σε επιφάνεια 
μανδύα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για 


την κατασκευή επιχρισμάτων. Η μέτρηση γίνεται με τις 
πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά. 

αΐ. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο 
σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ. 

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (22 €) 
α2. Αμφίπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο 
σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ. 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (48 €) 
βΐ. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευ¬ 
όμενο κατά προτίμηση σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα 
με ελάχιστο πάχος 0,05 μέτρα 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (31 €) 
β2. Αμφίπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευ¬ 
όμενο κατά προτίμηση σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα 
με ελάχιστο πάχος 0,05 μέτρα. 

ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (67 €) 
Άρθρο 11 Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, 
κατηγορίας 016 ή ανώτερης, για κατασκευή νέων στοι¬ 
χείων, εκεί όπου απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη, για 
να αποκατασταθεί η στατική επάρκεια του κτίσματος, 
που αλλοιώνεται με τις παρεμβάσεις, που γίνονται με 
τις επισκευές (μανδύες κλπ.) ή για ανακατασκευή ορι¬ 
ζοντίων και μόνο, στοιχείων (πλάκες και δοκάρια), που 
έπαθαν ζημιές και δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν 
με τη μέθοδο, που περιγράφεται στις παραγράφους 
4.2.2.Ι., 4.2.2.2., 4.2.2.3. και 4.3. και είναι σκόπιμο να ανα- 
κατασκευασθεί όλο το φάτνωμα, ή και τα δοκάρια που 
το περιβάλλουν ή και αυτοτελή τμήματα ή αυτοτελείς 
πλάκες, μαζί με τα αντίστοιχα δοκάρια. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες 
δαπάνες για την αποκατάσταση των τμημάτων που 
καθαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα 
με την επικάλυψή τους, επιχρίσματα, ηλεκτρικές, 
υδραυλικές κλπ. εγκαταστάσεις, χρωματισμοί κλπ.). Η 
μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις. 

α. Γ ια θεμέλια (πέδιλα, πεδιλοδοκούς, συνδετήρια δο¬ 
κάρια) 

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (193 €) 
β. Γ ια υποστυλώματα και τοιχεία 

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (290 €) 
γ. Για πλάκες και δοκάρια (στην τιμή περιλαμβάνονται 
και όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών 
σκυροδεμάτων, τον καθαρισμό του παλαιού σιδερο- 
πλισμού, την προσαρμογή και σύνδεσή του με τη νέα 
κατασκευή κλπ.). 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (320 €) 
Αρθρο 12 Γ ια ένα κυβικό μέτρο έγχυτο σκυρόδεμα, 
κατηγορίας 016 ή ανώτερης, για την επισκευή βλαβέ- 
ντος στοιχείου (δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου) από 
οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζει μερική ή πλήρη 
αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 4.2.4, 4.2.5, 4.3.3 του τεύχους «Συνοπτικές 
οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό». Στην 
τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες καθώς και οι 
σίδηροί οπλισμοί, για την αποκατάσταση του βλαβέντος 
στοιχείου καθώς και τα επιχρίσματα και ο χρωματισμός 
του, εφόσον υπάρχουν. 

Η μέτρηση γίνεται με βάση τον όγκο του βλαβέντος 
στοιχείου. 

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (1350 €) 
Άρθρο 13 Γ ια την αποκατάσταση ή ενίσχυση, με μαν¬ 
δύα, ενός κυβικού μέτρου βλαβέντος στοιχείου από 
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οπλισμένο σκυρόδεμα (υποστυλώματος ή τοιχείου), που 
είτε παρουσιάζει αποδιοργάνωση του σκυροδέματος 
των οποίων η δαπάνη υπολογίζεται χωριστά είτε απαι¬ 
τείται η ενίσχυσή τους από τη νέα εντατική κατάσταση 
που δημιουργείται σε αυτά, μετά την αποκατάσταση 
ή ενίσχυση άλλων στοιχείων που είχαν πάθει βλάβη, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 4.3.2 και 4.4.2 του τεύχους 
«Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανι¬ 
σμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από 
σεισμό». Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες 
για να απογυμνωθεί το σκυρόδεμα, ο οπλισμός, η κατα¬ 
σκευή ξυλοτύπου, κατασκευή επιχρισμάτων κλπ. 

Α. Για μανδύα από έγχυτο σκυρόδεμα. Ο υπολογισμός 
της δαπάνης, γίνεται με βάση τον όγκο του παλιού 
(βλαβέντος ή όχι) στοιχείου. 

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (950 €) 
Β. Για μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Η μέ¬ 
τρηση γίνεται σύμφωνα με τον πραγματικό όγκο του 
νέου σκυροδέματος. 

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (1450 €) 
Αρθρο 14 Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, 
για την θεμελίωση και αγκύρωση του μανδύα στο υπάρ- 
χον πέδιλο (μόνο στις περιπτώσεις που ο μανδύας είναι 
από έγχυτο σκυρόδεμα), σύμφωνα με την παράγραφο 
4.6 του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του 
φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδε¬ 
μα με βλάβες από σεισμό». Στην τιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στο προηγούμενο 
άρθρο ενώ δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την 
εκσκαφή και επιχωμάτωση. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα 
με τις πραγματικές διαστάσεις του μανδύα που κατα¬ 
σκευάζεται. 

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (550 €) 
Αρθρο 15 Γ ια τον εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη ή 
κονίαμα, σε κόμβο που επισκευάζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.8 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμ¬ 
βάνεται κάθε απαραίτητη δαπάνη για να ολοκληρωθεί 
έντεχνα η εργασία εκτός από τους μανδύες, τη συγκόλ¬ 
ληση και τους σιδερένιους συνδετήρες, που η δαπάνη 
τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα 
αντίστοιχα άρθρα. Η τιμή, ισχύει για κάθε κόμβο, κατ’ 
αποκοπή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των στύλων και 
των δοκών που συντρέχουν σε κάθε κόμβο. 

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (210 €) 
Αρθρο 16 Γ ια την αποκατάσταση ή ενίσχυση βλαβέ¬ 
ντος στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (υποστυλώ¬ 
ματος, τοιχείου, πλάκας ή δοκού), που είτε παρουσιάζει 
μερική ή πλήρη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος σύμ¬ 
φωνα με τις παραγράφους 4.2.2 Α, 4.2.3 Α, 4.3.1, 4.3.2 Β, 
4.2.5 Β, 4.4.1 και 4.4.2 Β του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες 
για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό» είτε απαι¬ 
τείται η ενίσχυσή τους από τη νέα εντατική κατάσταση 
που δημιουργείται σε αυτά, μετά την αποκατάσταση ή 
ενίσχυση άλλων στοιχείων που είχαν πάθει βλάβη, με 
επικόλληση σύνθετων υλικών (εύκαμπτων «υφασμάτων» 
από ίνες υάλου). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες για την τυχόν αποκατάσταση του στοιχείου, 
τα υλικά (ρητίνες, ίνες υάλου κλπ), την προεργασία, 
την εργασία και γενικά την πλήρη αποκατάσταση του 
στοιχείου. 

Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την πραγματική επι¬ 
φάνεια των στρώσεων. 


α) Γ ια υποστυλώματα 

Τιμή ενός τ.μ. για μία στρώση πραγματικής επιφά¬ 
νειας 

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (155 €) 
Τιμή ενός τ.μ. για κάθε επόμενη στρώση 

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (130 €) 
β) Γ ια δοκούς και πλάκες 

Τιμή ενός τ.μ. για μία στρώση πραγματικής επιφά¬ 
νειας 

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (195 €) 
Τ ιμή ενός τ.μ. για κάθε επόμενη στρώση 

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (134 €) 
γ) Γ ια τοιχεία 

Τιμή ενός τ.μ. για μία στρώση πραγματικής επιφά¬ 
νειας 

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (171 €) 
Τ ιμή ενός τ.μ. για κάθε επόμενη στρώση 

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (133 €) 
Άρθρο 17 Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου δαπέδου από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυ¬ 
ρόδεμα (με σιδεροπλισμό μέχρι 25 χγρ/μ 3 ), οποιοσδή¬ 
ποτε κατηγορίας, για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου 
που έπαθε ζημιές από πυρκαγιά ή καταστράφηκε για να 
γίνουν άλλες εργασίες (εκσκαφές κλπ). Στην τιμή περι¬ 
λαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση του 
παλαιού δαπέδου και την ανακατασκευή του νέου. 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (21 €) 
Αρθρο 18 Γ ια την κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου 
διαζώματος (σενάζ) ή υπέρθυρου (πρέκι), από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, κατηγορίας 012 ή ανώτερης με ύψος όσο 
απαιτείται για τη στατική επάρκεια. Στην τιμή περιλαμ¬ 
βάνονται και όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την 
αποκατάσταση των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι, 
δάπεδα με την επικάλυψή τους, επιχρίσματα, ηλεκτρικές, 
υδραυλικές κλπ εγκαταστάσεις, χρωματισμοί κλπ.). Η 
μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις, 
α. Γ ια φέρουσα λιθοδομή με ελάχιστο πάχος 50 εκ. 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (38 €) 
β. Για φέρουσα λιθοδομή με πάχος μικρότερο των 
50 εκ. 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €) 
γ. Για φέρουσα πλινθοδομή με ελάχιστο πάχος 20 


εκ. 


ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (23 €) 
δ. Γ ια πλινθοδομές πληρώσεως με ελάχιστο πάχος 
20 εκ. 


ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (22 €) 
ε. Γ ια πλινθοδομές πληρώσεως με πάχος μικρότερο 
των 20 εκ. 


ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €) 
Γ' ΣΤΕΓΕΣ-ΔΑΠΕΔΑ 


Άρθρο 19 Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου ξύλινης στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές 
δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
εργασίες για την πλήρη κατασκευή της στέγης (αποξή¬ 
λωση παλαιός, απομάκρυνση, προμήθεια και μεταφορά 
νέων υλικών κλπ.). Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το 
είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ), τα 
υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά 
κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, κλπ.) και περιλαμ¬ 
βάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι 
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και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή 
επικαλυμμένης επιφάνειας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η 
δαπάνη για την επισκευή ή ανακατασκευή της ψευδο¬ 
ροφής ή της μόνωσης εφόσον αυτές υπάρχουν, 
α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (75 €) 
β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά από τα παλαιό 
υλικά, εκτός από τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, 
που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (55 €) 
Αρθρο 20 Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου σιδερένιας στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με 
απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή της 
στέγης (αποξήλωση παλαιός, απομάκρυνση, προμήθεια, 
μεταφορά κλπ.). Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος 
της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ.), τα υλικά 
από τα οποία είναι κατασκευασμένη (σίδερα με απλές 
διατομές ή με ειδική μορφή), τα υλικά που χρησιμοποι¬ 
ούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά 
κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, 
πλαστικό κλπ.) και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από 
τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γί¬ 
νεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης επιφάνειας. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την επισκευή ή 
ανακατασκευή της ψευδοροφής ή της μόνωσης εφόσον 
αυτές υπάρχουν. 

α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 €) 
β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά από τα παλαιό 
υλικά, εκτός από τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, 
που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν. 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (26 €) 
Αρθρο 21 Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου ξύλινης στέγης, ανεξάρτητα από το πόσα και 
ποιά από τα παλαιό υλικά χρησιμοποιούνται, τη μορφή 
της και τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη. 
Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης 
(μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ), τα υλικά από τα οποία 
είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά κλπ., φύλλα από 
κυματοειδή λαμαρίνα, κλπ.) και περιλαμβάνει όλη την 
κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. 
Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή της επιφά¬ 
νειας. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την αφαί¬ 
ρεση των κεραμιδιών ή άλλης επικάλυψης. 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (27 €) 
Αρθρο 22 Γ ια την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου σιδερένιας στέγης. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή της 
στέγης (αποξήλωση παλαιός, απομάκρυνση, προμήθεια, 
μεταφορά κλπ.). Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος 
της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ.), τα υλικά 
από τα οποία είναι κατασκευασμένη (σίδερα με απλές 
διατομές ή με ειδική μορφή), τα υλικά που χρησιμοποι¬ 
ούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά 
κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, 
πλαστικό κλπ.) και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από 
τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνε¬ 
ται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης επιφάνειας. 

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (22 €) 


Άρθρο 23 Γ ια την επισκευή ενός τετραγωνικού μέ¬ 
τρου οροφοκονιάματος, που έχει ρηγματωθεί, τοπική 
συμπλήρωση κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες για τις εγκαταστάσεις και το χρωματισμό της 
επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές δια¬ 
στάσεις της επιφάνειας. 

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (14 €) 
Άρθρο 24 Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου οροφοκονιάματος που έχει ρηγματωθεί και δεν 
επιδέχεται επισκευή, σύμφωνα με το προηγούμενο άρ¬ 
θρο. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, για 
την καθαίρεση του παλαιού, ανακατασκευή του νέου 
και τον χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται 
σύμφωνα με τις πραγματικές διαστάσεις . 

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (19 €) 
Άρθρο 25 Γ ια την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέ¬ 
τρου ξυλίνου δαπέδου. 

α) Χωρίς προσοχή, αλλά με προσοχή στις στηρίξεις 
και τις συναρμογές με τους τοίχους, ανεξάρτητα από 
τον τρόπο κατασκευής και το είδος αυτού. 

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (8 €) 

β) Με προσοχή, προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθεί η 
χρήσιμη ξυλεία. Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι 
εργασίες για την αποκομιδή των αχρήστων, μέχρι του 
σημείου σώρευσης, καθαρισμό, ξεπρόκιασμα, φύλαξη 
της χρήσιμης ξυλείας. 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €) 
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις που 
έχει η επιφάνεια μαζί με το σοβατέπι. 

Άρθρο 26 Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου ξύλινου δαπέδου, με οποιοδήποτε σε κάτοψη 
σχήμα και διαστάσεις ,με ξυλεία, που προέρχεται από 
την αποξήλωση του παλαιού και αναγκαία συμπλήρωση 
νέας ξυλείας, όμοιας με την παλαιό, με σανίδες δια- 
τομής 2,5x10 εκ. με σκελετό από καδρόνια. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και το σοβατέπι διατομής 2,5 ΧΙΟ εκ. 
και η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις 
από τοίχο σε τοίχο. 

α) Όταν ξαναχρησιμοποιείται μέρος της παλαιός ξυλεί¬ 
ας και συμπλήρωση με νέα παρόμοια με την παλαιό. 

ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (17 €) 
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη, για να μετα¬ 
φερθεί η ξυλεία, που προέρχεται από την αποξήλωση, 
από τη θέση που είχε φυλαχθεί, να γίνει προμήθεια νέας 
ξυλείας και όλων των υλικών που χρειάζονται για την 
πλήρη κατασκευή, καθώς και το σοβατέπι, 
β) Όταν η ξυλεία είναι νέα. 

ΤΡΙΑΝΤΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (34 €) 
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για την προ¬ 
μήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών που χρει¬ 
άζονται για την πλήρη κατασκευή. 

Αρθρο 27 Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου φέροντος σκελετού πατώματος, από καινούρ¬ 
για πελεκητή ξυλεία, με διατομή το λιγότερο 0.14μ. X 
0.18μ. και σε απόσταση μεταξύ τους όση προκύπτει 
από τις ανάγκες για στατική αντοχή και ακαμψία, με 
ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσμους διαστάσεων και διά¬ 
ταξης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια 
υλικών, τα ικριώματα, την ασφαλτική προστασία των 
εγκιβωτισμένων άκρων των δοκών και γενικά για εργα¬ 
σίες πλήρους κατασκευής 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (57 €) 
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Αρθρο 28 Για την αποξήλωση ενός τετραγωνικού 
μέτρου πλακόστρωσης, από οτιδήποτε πλάκες (μαρ¬ 
μάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, 
κεραμικές κλπ.) και με οσοδήποτε πάχος, 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για πλή¬ 
ρως περαιωμένη εργασία, όπως αποξήλωση, φόρτωση, 
μεταφορά υλικών, τοποθέτηση κλπ.. Η μέτρηση γίνεται 
με τις πραγματικές διαστάσεις της επιφάνειας. 

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €) 

Αρθρο 29 Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου δαπέδου, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και 
διαστάσεις, με οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντέ¬ 
νιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, κεραμικές κλπ.) και 
με οσοδήποτε πάχος και διαστάσεις, με το ανάλογο 
σοβατέπι. 

α) Από πλάκες που προέρχονται από αποξήλωση, από 
το πάτωμα που υπήρχε στον ίδιο χώρο. Στην τιμή πε¬ 
ριλαμβάνεται και ο καθαρισμός τους, με την αναγκαία 
συμπλήρωση, σε οσοδήποτε ποσοστό, με νέες πλάκες, 
όμοιες με τις παλιές καθώς και κάθε δαπάνη για πλήρως 
περαιωμένες εργασίες μαζί με το σοβατέπι. Η μέτρηση 
γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις, από τοίχο σε 
τοίχο. 

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €) 
β) Από νέες πλάκες όμοιες με τις παλιές. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για πλήρως περαι- 
ωμένες εργασίες μαζί με το σοβατέπι και η μέτρηση 
γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις από τοίχο σε 
τοίχο. 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (41 €) 
Δ'. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Αρθρο 30 Γ ια την επισκευή, συμπλήρωση, συντήρηση 
και χρωματισμό ενός τετραγωνικού μέτρου κουφώμα¬ 
τος, ανεξάρτητα από το σχήμα, το είδος και τον τρόπο 
κατασκευής . Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που το 
κούφωμα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να συναρ- 
μολογηθεί από την αρχή, ανεξάρτητα απ’το ποσοστό 
νέας ξυλείας και άλλων υλικών (σιδερικά, υαλοπίνακες 
κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες 
εργασίες για την αποξήλωση, συντήρηση, χρωματισμό 
και τοποθέτηση του κουφώματος. Η μέτρηση γίνεται με 
τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, εκτός αν 
το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς καμπύλο, οπότε, 
επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, στο 
οποίο εγγράφεται. 

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (24 €) 
Αρθρο 31 Γ ια την ανακατασκευή ενός τεμαχίου εσωτε¬ 
ρικής ή εξωτερικής πόρτας (ξύλινης, μεταλλικής, αλου¬ 
μινίου). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για 
την προμήθεια, μεταφορά και αποξήλωση όλων των 
υλικών, που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή. Η 
τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοπο¬ 
θετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί 
να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κλπ.), απ’τη μορφή 
του κλπ. 

α) Εξωτερική πόρτα 

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (550 €) 
β) Εσωτερική Πόρτα 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €) 
γ) Εξώθυρες (χωρίς εξώφυλλα) 

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (270 €) 
δ) Εξώθυρες (με εξώφυλλα) 

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €) 


Αρθρο 32 Για την ανακατασκευή ενός τεμαχίου πα¬ 
ραθύρων ή οποιουδήποτε τύπου (γαλλικά, γερμανικά, 
ελληνικά σιδηρά, αλουμινίου, πλαστικά κλπ.), Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται 
στο προηγούμενο άρθρο. 

α) Για παράθυρα με απλά υαλοστάσια (χωρίς εξώ¬ 
φυλλα): 

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100 €) 
β) Για παράθυρα με διπλά υαλοστάσια (χωρίς εξώ¬ 
φυλλα): 

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (130 €) 
γ) Για παράθυρα με απλά υαλοστάσια και εξώφυλ¬ 
λα: 

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (185 €) 
δ) Γ ια παράθυρα με διπλά υαλοστάσια και εξώφυλ¬ 
λα: 

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (240 €) 
Ε'. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Αρθρο 33 Γ ια την επισκευή ή αποκατάσταση υδραυ¬ 
λικών ή ηλεκτρικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
και δικτύων, που έπαθαν ζημιές από την πυρκαγιά ή 
καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκαν για να γίνουν άλλες 
εργασίες, όπως επισκευές ή ανακατασκευές σε τοίχους 
κλπ.. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες 
δαπάνες για να αποκατασταθεί μερικά ή ολοκληρωτι¬ 
κά η εγκατάσταση, καθώς και για να συνδεθεί με το 
δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.). Η τιμή ορίζεται 
κατ’αποκοπή, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, καθώς και 
για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις σε κάθε όροφο και 
περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική, όσο 
και για την εξωτερική εγκατάσταση. 

α. Εγκατάσταση αποχετευτική, για κάθε ξεχωριστή 
ιδιοκτησία: 

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (185 €) 
β. Εγκατάσταση ύδρευσης, για κάθε ξεχωριστή ιδι¬ 
οκτησία. 

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (220 €) 
γ. Εγκατάσταση ηλεκτρική, (ολική αποκατάσταση) για 
κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία: 

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (550 €) 
δ. Εγκατάσταση ηλεκτρική, (μερική αποκατάσταση) 
για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, καθώς επίσης και για 
κοινόχρηστους χώρους: 

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (180 €) 
Ζ'. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ 

Αρθρο 34 Γ ια την ανακατασκευή ενός τρέχοντος μέ¬ 
τρου κτιστής καπνοδόχου, που έχει υποστεί ζημιές ή 
εγκρίνεται η ανακατασκευή της λόγω ανακατασκευής 
της στέγης, με πλίνθους παρόμοιους με αυτούς που 
ήταν κατασκευασμένη, ανεξάρτητα από το ύψος, το 
σχήμα, τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις, το 
πάχος του τοίχου κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες 
οι δαπάνες για την έντεχνη και λειτουργικά πλήρη κα¬ 
τασκευή της (εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση, 
σοβάτισμα, χρωματισμός κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με 
τις πραγματικές διαστάσεις στην εξωτερική επιφάνεια 
(περίμετρο). 

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 €) 
ΣΤ'. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΩΓΜΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Αρθρο 35 Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, 
έγχυτο ή εκτοξευόμενο, κατηγορίας 016 ή ανώτερης, 
για την επισκευή πλάκας με πολλαπλές ρωγμές, που 
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δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ρητινενέσεις. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποκα¬ 
τάσταση του δαπέδου, καθώς και η δαπάνη για τη συ¬ 
γκόλληση της νέας πλάκας με την παλιά με εποξειδική 
ρητίνη και τη σύνδεση του παλιού με το νέο οπλισμό. 
Η μέτρηση γίνεται με τον πραγματικό όγκο του νέου 
σκυροδέματος. 

α. Για κατασκευή μανδύα στην επάνω πλευρά της 
πλάκας 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (360 €) 
β. Για κατασκευή μανδύα στην κάτω πλευρά της πλά¬ 
κας 

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (970 €) 
γ. Για κατασκευή μανδύα στην επάνω και κάτω πλευρά 
της πλάκας 

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (900 €) 
Αρθρο 36 Γ ια την επισκευή ενός μέτρου ρωγμής σε 
πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχει πλάτος 
μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά, με ρητινόστοκο, κοτετσό- 
συρμα, ενισχυμένη τσιμεντοκονία και επίχρισμα. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που απαιτούνται 
για την πλήρη αποκατάσταση. Αν η ρωγμή είναι δια¬ 
μπερής, η μέτρηση γίνεται μόνο από τη μία επιφάνεια 
της πλάκας. Για ρωγμές παράλληλες με τον οπλισμό 
της πλάκας χορηγείται ρητινόστοκος. 

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €) 
Αρθρο 37 Για τον χρωματισμό ενός τετραγωνικού 
μέτρου παλαιών ή νέων επιχρισμάτων, ανεξάρτητα από 
τη θέση, εσωτερικό ή εξωτερικό και το ύψος απ’ το 
έδαφος ή το δάπεδο που γίνεται, τη μορφή που έχει η 
επιφάνεια, αν είναι νέα (αχρωμάτιστη) ή παλαιό (χρω¬ 
ματισμένη), το ολικό εμβαδόν και τις διαστάσεις και 
απ’ τις επαναλήψεις που χρειάζονται για την πλήρη 
κάλυψη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, 
που προβλέπει το Α.Τ.Ο.Ε. στα αντίστοιχα άρθρα του 
και ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η ίδια επιφάνεια 
χρωματίζεται με δύο ή περισσότερους χρωματισμούς ή 
και διακοσμητικές ταινίες (στάμπες κλπ.) που περιλαμ¬ 
βάνονται στην τιμή. Η μέτρηση γίνεται για ολόκληρο 
το φάτνωμα χωρίς να αφαιρούνται τα ανοίγματα, στη 
μία ή δύο πλευρές του. 
α) Με ανάγλυφο χρώμα (τύπου ΒΕίΙΕΕ) 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €) 
β) Με υδρόχρωμα ή τσίγκο ή κόλλα ή συνδυασμό 
τους 

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €) 

γ) Με ελαιόχρωμα σε τοίχους 

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (8 €) 

δ) Με πλαστικό χρώμα σε τοίχο με σπατουλάρισμα 
της επιφάνειας 

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (19 €) 
ε) Με ελαιόχρωμα ή βερνικόχρωμα (ριπουλίνη) ή βερ¬ 
νίκι σε ξύλινα ή μεταλλικά κουφώματα 

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €) 
στ) Με βερνικόχρωμα σε δάπεδα 

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €) 
Αρθρο 38 α) Για την πλήρη αντικατάσταση των ειδών 
υγιεινής που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται όλες οι περαιωμένες εργασίες 
(μεταφορά, τοποθέτηση υλικών), επίσης και η αποξή¬ 
λωση των κατεστραμμένων ειδών υγιεινής. 

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (900 €) 


β) Γ ια την μερική αντικατάσταση των ειδών υγιεινής. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι περαιωμένες ερ¬ 
γασίες (μεταφορά, τοποθέτηση υλικών), επίσης και η 
αποξήλωση των κατεστραμμένων ειδών υγιεινής. 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €) 
II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ Ή 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Επισημαίνεται ότι οι ζημιές που προτείνονται για 
επισκευή και εγκρίνονται πρέπει απαραιτήτως να προ¬ 
έρχονται από πυρκαγιά και όχι από παλαιότητα και 
εγκατάλειψη. 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Αρθρο 39 Για την ανακατασκευή ενός μέτρου γύψινης 
ταινίας (μπορντούρας), ή γωνιάς (λούκι), με οποιαδήποτε 
ανάγλυφη διαμόρφωση, οσοδήποτε ανάγλυφο βάθος, με 
οσοδήποτε πλάτος, ανεξάρτητα αν τοποθετούνται στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό, από το ύψος στο οποίο τοπο¬ 
θετούνται από το έδαφος ή το δάπεδο και τη μορφή της 
επιφάνειας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
για να αφαιρεθούν και απομακρυνθούν τα καταστραμ¬ 
μένα γύψινα εκτός από αυτά που είναι απαραίτητα να 
φυλαχτούν σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν νέα, 
όμοια με αυτά που υπήρχαν, η τελική επεξεργασία και ο 
χρωματισμός με τα κατάλληλα χρώματα. Η τιμή ισχύει 
και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει τοπικά 
καθώς επίσης και για γύψινες ροζέτες ή αφαλούς. Η 
μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που τοποθε¬ 
τείται ή τη διάμετρο για στρογγυλά, ή τη μεγαλύτερη 
διαγώνια διάσταση για πολύγωνα ή άλλα σχήματα. 

ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (62 €) 
Αρθρο 40 Γ ια την επισκευή ενός μέτρου γύψινης ταινί¬ 
ας (μπορντούρας), ή γωνιάς (λούκι), όπως περιγράφεται 
στο προηγούμενο άρθρο 38. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
ανάλογα προσαρμοσμένες, όλες οι δαπάνες που ανα- 
φέρονται στο προηγούμενο άρθρο. Η μέτρηση γίνεται 
όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο τόσο για ταινίες και 
γωνίες όσο κα για ροζέτες ή αφαλούς. 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €) 
Αρθρο 41 Γ ια την ανακατασκευή ή επισκευή ενός τε¬ 
τραγωνικού μέτρου σιδερένιου, χυτοσιδερένιου ή άλλου 
μεταλλικού στοιχείου, όπως κάγκελα, κουπαστές κλπ., 
όμοια με αυτά που υπήρχαν, χυτά ή σφυρήλατα ή οποια¬ 
δήποτε πρόσθετη κατεργασία χρειάζεται για την τελική 
διαμόρφωσή τους στο επίπεδο ή στο χώρο, με πρόσθε¬ 
τα διακοσμητικά από άλλο μέταλλο (χαλκό, ορείχαλκο 
κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για 
να αφαιρεθούν τα κατεστραμμένα στοιχεία, να απο¬ 
μακρυνθούν τα υλικά, εκτός από όσα είναι απαραίτητα 
να φυλαχθούν σαν υπόδειγμα, για να κατασκευαστούν 
τα νέα, ίδια με αυτά που υπήρχαν και γενικά για την 
πλήρη κατασκευή τους, την τελική επεξεργασία και το 
χρωματισμό τους. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που 
η αντικατάσταση γίνεται τοπικά και ανεξάρτητα από 
την ολική επιφάνεια που θα αντικατασταθεί και από 
τις επαναλήψεις, που θα γίνουν για το ίδιο στοιχείο. Η 
μέτρηση γίνεται με την επιφάνεια, που έχει το ελάχιστο 
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που περιγράφεται στο 
στοιχείο που κατασκευάσθηκε, ανεξάρτητα από την 
εγκάρσια διαμόρφωσή του. 

ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (62 €) 
Αρθρο 42 Γ ια την επισκευή ή ανακατασκευή ενός μέ¬ 
τρου τραβηχτού επιχρίσματος, για γείσα, παραστάδες, 
πρέκια, κορωνίδες, ζώνες, κορνιζώματα με οποιαδήποτε 
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ανάγλυφη διαμόρφωση (διατομή), με καμπύλες, ή όχι, 
με οσοδήποτε ανάγλυφο βάθος, και ολικό πλάτος, με 
ευθύγραμμο ή καμπύλο άξονα (οδηγό), όμοια με αυτή, 
που υπήρχε και σε οσοδήποτε ύψος από το έδαφος ή 
το δάπεδο. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να 
αποτυπωθούν με ακρίβεια τα παλιά τραβηχτά, να καθαι- 
ρεθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά, να κατασκευασθεί 
ο τύπος (καλούπι), να τοποθετηθούν οι οδηγοί κλπ, η 
εργασία και τα υλικά, η τελική επεξεργασία και ο χρω¬ 
ματισμός με τα κατάλληλα χρώματα και χρωματισμούς, 
έστω και αν δεν είναι ομοιόχρωμοι σε όλο το πλάτος. 
Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση 
γίνεται τοπικά και ανεξάρτητα από τη μορφή και τις 
επαναλήψεις των ανάγλυφων στοιχείων. 

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος και η 
αντίστοιχη επιφάνεια δεν αφαιρείται από την επιφάνεια 
πάνω στην οποία κατασκευάζεται, αν η επιφάνεια αυτή 
έχει ανακατασκευαστεί και έχει υπολογιστεί η σχετική 
δαπάνη στον προϋπολογισμό. 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (27 €) 
Άρθρο 43 Για την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέ¬ 
τρου ξύλινης ψευδοροφής, που η ξυλεία του μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, ολικά ή μερικά, μαζί με τα επενδεδυμέ- 
να περιθώρια για την ανακατασκευή της, με προσοχή 
για να διασωθεί η χρήσιμη ξυλεία και ιδιαίτερα για 
τις σανίδες, αρμοκάλυπτρα ή άλλα στοιχεία που έχουν 
ανάγλυφα ή χρωματιστά κοσμήματα, έστω και αν δεν 
είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν, αλλά χρειά¬ 
ζονται σαν πρότυπα, για να διαμορφωθεί η νέα ψευ¬ 
δοροφή, που θα κατασκευαστεί στον ίδιο χώρο όμοια 
με την παλιά. Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη και οι 
αυξημένες δαπάνες που χρειάζονται για να διασωθούν 
τα κοσμημένα στοιχεία, που προαναφέρθηκαν και να 
φυλαχτούν με ιδιαίτερη προσοχή. Η μέτρηση γίνεται 
με την πραγματική επιφάνεια που αποξηλώνεται σε 
κατακόρυφη προβολή σε οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να 
προσμετρώνται τα περιθώρια κλπ 

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €) 
Άρθρο 44 Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού 
μέτρου ξύλινης ψευδοροφής μαζί με τα περιθώρια, με 
οποιοδήποτε σε κάτοψη, σχήμα και διαστάσεις ανεξάρ¬ 
τητα από το ύψος (κρέμαση) και τη μορφή (θολωτή, με 
φατνώματα, αφαλούς κλπ.) εκτός των περιθωρίων και 
για επισκευή και συμπλήρωση της σχάρας στην οποία 
στηρίζεται, αν χρειάζεται, με ξυλεία, που προέρχεται 
από την οροφή, που υπήρχε στον ίδιο χώρο, και συμπλή¬ 
ρωση με νέα ξυλεία, όμοια με την παλιά και με την ίδια 
ανάγλυφη και χρωματιστή διακόσμηση κλπ.. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται, όλες οι δαπάνες για την πλήρη ανα¬ 
κατασκευή της ψευδοροφής καθώς και η εξειδικευμένη 
εργασία και τα υλικά, που χρειάζονται για τη διακόσμη- 
ση, ανάγλυφη και χρωματιστή ή άλλη. Η μέτρηση γίνεται 
όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο. 

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (17 €) 
Αρθρο 45 Γ ια την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέ¬ 
τρου κουφώματος, ανεξάρτητα από το είδος, το σχήμα 
και τον τρόπο κατασκευής του (ξύλινα, σιδερένια, με ή 
χωρίς εξώφυλλα, φεγγίτη κλπ.). 

α) Χωρίς προσοχή, όταν τα υλικά δεν μπορούν να 
ξαναχρησιμοποιηθούν. 

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (9 €) 


β) Με προσοχή, όταν τα υλικά μπορεί να ξαναχρησι- 
μοποιηθούν. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το ποσοστό 
των χρησίμων υλικών, στο σύνολό τους. 

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (16 €) 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Μάίου 2007 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
-♦- 

Αριθμ. οικ. 2931/1108Π06Α (7) 

Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για 
την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων που έχουν 
υποστεί βλάβες από την πυρκαγιά της 30ης Αυγού- 
στου 2006 σε περιοχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης Δυτικής Αττικής. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.7.1978 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 
1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως 
ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το 
ν. 867/1979 (ΦΕΚ Α' 24). 

2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.1981), 
ο οποίος κυρώνει την από 26.3.1981 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως 
ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του 
ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργι¬ 
κό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.1996). 

3. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων». 

4. Το Προεδρικό Διάταγμα 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004) 
για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών. 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 Κοινή Απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ- 
ΧΩΔΕ «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγρά¬ 
φων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

6. Την υπ’ αριθμ. οικ./1356/4/24.6.1991 (ΦΕΚ 430Β') 
Απόφαση περί καθορισμού αμοιβών μηχανικών για εκ¬ 
πόνηση μελετών και επίβλεψη αποκατάστασης κτιρίων 
που υπέστησαν βλάβες από τον σεισμό. 

7. Το π.δ. 21/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004) για το διορισμό 
των Υπουργών και Υφυπουργών. 

8. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής από την πυρκαγιά της 
30ης Αυγούστου 2006. 

9. Την υπ’ αριθμ. 6002/Π.Ε./Α32/7.3.2007 (Φ.Ε.Κ.383/ 
Β/20.3.2007) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομί¬ 
ας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Οριοθέτηση 
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περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα¬ 
τάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά της 30ης Αύγου¬ 
στου 2006 σε περιοχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Δυτικής Αττικής», αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάστα¬ 
ση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά της 30ης 
Αυγούστου 2006 σε περιοχές της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Δυτικής Αττικής σε κατοικίες, ιδιωτικά και 
δημόσια κτίρια, ως εξής: 

I. Οι βλάβες στο κτίριο αποκαθίστανται με επεμβάσεις 
μόνο στα στοιχεία που έχουν υποστεί βλάβες. 

1. Περιεχόμενα φακέλου επισκευής: 

ί. Στοιχεία από το φάκελο αδείας του κτιρίου (άδειες, 
μελέτες, σχέδια, κτλ, εφόσον υπάρχουν, εις διπλούν). 

ϋ. Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης μελέτης και επίβλε¬ 
ψης. 

ϋί. Τοπογραφικό διάγραμμα ή οδοιπορικό σκαρίφημα 
(εις διπλούν). 

ιν. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατασκευής, κυρίως 
του δομικού συστήματος (γενική διάταξη Φ.Ο., διατομές, 
οργανισμός πλήρωσης, σχηματικές τομές) (εις διπλούν) 
και στατική μελέτη εφ’όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από 
την αρμόδια Υπηρεσία. 

ν. Αποτύπωση βλαβών σε κάτοψη (εις διπλούν) - Φω¬ 
τογραφίες των βλαβέντων στοιχείων υπογεγραμμένες 
από τον ιδιώτη μηχανικό και τον ιδιοκτήτη. 

νι. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει συνοπτική 
περιγραφή της τεχνικής επεμβάσεων με αναφορά στα 
σχέδια επεμβάσεων (εις διπλούν). 
νϋ. Προμέτρηση - Προϋπολογισμός (εις διπλούν). 
νϋί. Σχέδια επεμβάσεων (κατόψεις, ξυλότυποι, κλπ) στα 
οποία θα αποτυπώνονται οι επεμβάσεις που θα πραγμα¬ 
τοποιηθούν και στοιχεία για υλικά-τεχνικές, αναγραφή 
λεπτομερειών, εις διπλούν. 
ίχ. Έντυπο αδείας επισκευής, 
χ. Καθορισμός αμοιβής μηχανικού (εις διπλούν). 
χι. Δήλωση για τον χαρακτήρα (τοπικό ή γενικό) των 
ζημιών για ολόκληρη την οικοδομή. 

χϋ. Δήλωση αντισεισμικότητας και τήρησης συντελε¬ 
στή επιβάρυνσης (εφόσον αυτή απαιτείται). 

2. Αμοιβή Μηχανικού 

ί. Η αμοιβή του Μηχανικού για την σύνταξη μελέτης 
και την επίβλεψη επισκευής θα ακολουθεί τις κείμενες 
διατάξεις και θα προσδιορίζεται από τον προϋπολογι¬ 
σμό της μελέτης, ο οποίος θα συντάσσεται σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας (Υ.Α.Σ.) 
για την αποκατάσταση βλαβών από τα συμβάντα που 
αναφέρονται στο θέμα της παρούσας (πυρκαγιάς της 
30ης Αυγούστου 2006 σε περιοχές της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής). 

ϋ. Τα παραστατικά πληρωμής της αμοιβής του Μηχα¬ 
νικού προσκομίζονται στην Αρμόδια Υπηρεσία μαζί με 
την αίτηση για την έγκριση χορήγησης της Β' δόσης 
της Στεγαστικής Συνδρομής. 

3. Άδεια Επισκευής 

Από την αρμόδια Υπηρεσία όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται στην υπ’ αριθμ. 6002/Π.Ε./Α32/7.3.2007 (Φ.Ε.Κ.383/ 
Β/20.3.2007) κοινή υπουργική απόφαση Οριοθέτησης 
εκδίδεται Άδεια Επισκευής, η οποία περιλαμβάνει την 
επισκευή των βλαβέντων στοιχείων του κτιρίου. Αντί¬ 
γραφο του στελέχους (εντύπου) των κατά τα παραπάνω 
χορηγουμένων αδειών επισκευής θα κοινοποιείται στην 


αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό γραφείο, στο Δήμο 
στα Διοικητικά όρια του οποίου υφίσταται το πυρόπλη¬ 
κτο κτίριο καθώς και στο αρμόδιο Ι.Κ.Α. 

Αδεια επισκευής πυρόπληκτου κτιρίου χορηγείται από 
την αρμόδια Υπηρεσία όπως αυτή καθορίζεται στην 
υπ’ αριθμ. 6002/Π.Ε./Α32/7.3.2007 (Φ.Ε.Κ.383/Β/20.3.2007) 
κοινή υπουργική απόφαση Οριοθέτησης και στην πε¬ 
ρίπτωση που υποβάλεται φάκελος επισκευής που έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς να ζητείται 
η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής από τον ιδιοκτήτη 
του κτιρίου. 

4. Δαπάνη Επισκευής 

Η δαπάνη για τις επεμβάσεις στα βλαβέντα στοιχεία, 
οι οποίες προσδιορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
υπολογίζεται με αναλυτική προμέτρηση των εργασιών 
και με προϋπολογισμό που συντάσσεται με τη χρήση 
Αναλυτικού Τιμολογίου Επισκευών της Υ.Α.Σ. Η δαπάνη 
αυτή τυγχάνει Στεγαστικής Συνδρομής σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί παροχής πιστωτικών διευκο¬ 
λύνσεων. 

III. Η παρούσα ισχύει από την ημέρα δημοσιεύσεώς της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Μα'ίου 2007 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
-♦- 

Αριθμ. οικ. 2932/3200Π06Α (8) 

Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για 
την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων που έχουν 
υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 
2006 σε περιοχές του Νομού Λακωνίας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.7.1978 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 
1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως 
ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το 
ν. 867/1979 (ΦΕΚ Α' 24). 

2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.1981), 
ο οποίος κυρώνει την από 26.3.1981 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως 
ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του 
ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργι¬ 
κό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.1996). 

3. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων». 

4. Το Προεδρικό Διάταγμα 121/2004 (ΦΕΚ84/Α/10.3.2004) 
για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών. 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 Κοινή Απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ- 
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ΧΩΔΕ «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγρά¬ 
φων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 

6. Την υπ’ αριθμό οικ./1356/4/24.6.1991 (ΦΕΚ 430Β') 
Απόφαση περί καθορισμού αμοιβών μηχανικών για εκ¬ 
πόνηση μελετών και επίβλεψη αποκατάστασης κτιρίων 
που υπέστησαν βλάβες από τον σεισμό. 

7. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ84/Α/10.3.2004) για το διορισμό 
των Υπουργών και Υφυπουργών. 

8. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους των περιοχών 
του νομού Λακωνίας από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 
2006. 

9. Την υπ’ αριθμ. 5188/Α32/13.10.2006 (Φ.Ε.Κ. 1604/ 
Β/1.11.2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Οριοθέτηση περιο¬ 
χών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση 
των ζημιών από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2006 σε 
περιοχές του Νομού Λακωνίας», αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση 
των βλαβών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του Αυγού¬ 
στου 2006 σε περιοχές σε περιοχές του Νομού Λακωνί¬ 
ας σε κατοικίες, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, ως εξής: 

I. Οι βλάβες στο κτίριο αποκαθίστανται με επεμβάσεις 
μόνο στα στοιχεία που έχουν υποστεί βλάβες. 

1. Περιεχόμενα φακέλου επισκευής : 
ί. Στοιχεία από το φάκελο αδείας του κτιρίου (άδειες, 
μελέτες, σχέδια, κτλ, εφόσον υπάρχουν, εις διπλούν). 

ϋ. Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης μελέτης και επίβλε¬ 
ψης. 

μι. Τοπογραφικό διάγραμμα ή οδοιπορικό σκαρίφημα 
(εις διπλούν). 

ιν. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατασκευής, κυρίως 
του δομικού συστήματος (γενική διάταξη Φ.Ο., διατομές, 
οργανισμός πλήρωσης, σχηματικές τομές) (εις διπλούν) 
και στατική μελέτη εφ’όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από 
την αρμόδια Υπηρεσία. 

ν. Αποτύπωση βλαβών σε κάτοψη (εις διπλούν) - Φω¬ 
τογραφίες των βλαβέντων στοιχείων υπογεγραμμένες 
από τον ιδιώτη μηχανικό και τον ιδιοκτήτη. 

νι. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει συνοπτική 
περιγραφή της τεχνικής επεμβάσεων με αναφορά στα 
σχέδια επεμβάσεων (εις διπλούν). 
νϋ. Προμέτρηση - Προϋπολογισμός (εις διπλούν). 
νϋί. Σχέδια επεμβάσεων (κατόψεις, ξυλότυποι, κλπ) στα 
οποία θα αποτυπώνονται οι επεμβάσεις που θα πραγμα¬ 
τοποιηθούν και στοιχεία για υλικά-τεχνικές, αναγραφή 
λεπτομερειών, εις διπλούν. 
ίχ/Εντυπο αδείας επισκευής, 
χ. Καθορισμός αμοιβής μηχανικού (εις διπλούν). 
χι. Δήλωση για τον χαρακτήρα (τοπικό ή γενικό) των 
ζημιών για ολόκληρη την οικοδομή. 


χϋ. Δήλωση αντισεισμικότητας και τήρησης συντελε¬ 
στή επιβάρυνσης (εφόσον αυτή απαιτείται). 

2. Αμοιβή Μηχανικού 

ί. Η αμοιβή του Μηχανικού για την σύνταξη μελέτης 
και την επίβλεψη επισκευής θα ακολουθεί τις κείμενες 
διατάξεις και θα προσδιορίζεται από τον προϋπολογι¬ 
σμό της μελέτης, ο οποίος θα συντάσσεται σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας (Υ.Α.Σ.) 
για την αποκατάσταση βλαβών από τα συμβάντα που 
αναφέρονται στο θέμα της παρούσας (πυρκαγιάς του 
Αυγούστου σε περιοχές του Νομού Λακωνίας). 

ϋ. Τα παραστατικά πληρωμής της αμοιβής του Μηχα¬ 
νικού προσκομίζονται στην Αρμόδια Υπηρεσία μαζί με 
την αίτηση για την έγκριση χορήγησης της Β' δόσης 
της Στεγαστικής Συνδρομής. 

3. Αδεια Επισκευής 

Από την από την αρμόδια Υπηρεσία όπως αυτή καθο¬ 
ρίζεται στην υπ’ αριθμ. 5188/Α32/13.10.2006 (Φ.Ε.Κ.1604/ 
Β/1.11.2006) κοινή υπουργική απόφαση Οριοθέτησης 
εκδίδεται Αδεια Επισκευής, η οποία περιλαμβάνει την 
επισκευή των βλαβέντων στοιχείων του κτιρίου. Αντί¬ 
γραφο του στελέχους (εντύπου) των κατά τα παραπάνω 
χορηγουμένων αδειών επισκευής θα κοινοποιείται στην 
αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό γραφείο, στο Δήμο 
στα Διοικητικά όρια του οποίου υφίσταται το πυρόπλη¬ 
κτο κτίριο καθώς και στο αρμόδιο Ι.Κ.Α. 

Αδεια Επισκευής πυρόπληκτου κτιρίου εκδίδεται από 
την αρμόδια Υπηρεσία όπως αυτή καθορίζεται στην υπ’ 
αριθμ. 5188/Α32/13.10.2007 (ΦΕΚ1604/Β/1.11. 2006) Κ.Υ.Α 
Οριοθέτησης και στην περίπτωση που υποβάλεται φά¬ 
κελος επισκευής που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα 
παραπάνω, χωρίς να ζητείται η χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. 

4. Δαπάνη Επισκευής 

Η δαπάνη για τις επεμβάσεις στα βλαβέντα στοιχεία, 
οι οποίες προσδιορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
υπολογίζεται με αναλυτική προμέτρηση των εργασιών 
και με προϋπολογισμό που συντάσσεται με τη χρήση 
Αναλυτικού Τιμολογίου Επισκευών της Υ.Α.Σ. Η δαπάνη 
αυτή τυγχάνει Στεγαστικής Συνδρομής σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί παροχής πιστωτικών διευκο¬ 
λύνσεων. 

III. Η παρούσα ισχύει από την ημέρα δημοσιεύσεώς της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Μάΐου 2007 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοωή ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοητ από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γθΐτη/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ ίεχ; 210 4071010 - ίηΐβτηθΐ: ΗΙΙρύ/νννννν.βΙ.ςι· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 € ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.; 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.θΐ.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ: Τιίίρ://νννννν.£ΐ.<]Γ - ?-πΐ3ίΙ: «ωΙ)ίτΐ35ΐΕΓ.6ί@€ΐ.[|Γ 
































